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Jean Marc Decloquement 

Consortium Director 

Blocks 277-278,2nd business sector, 
Teseen st, Shaker Consultancy Building 
New Cairo, Egypt. 


Project: Engineering, Procurement and Construction of the New Administrative Capital Monorail and 
6th October City Monorail (Contract 93/Metro). 


Subject: Non-conformities in Shop Drawings. // 93M-BOA-NAT-LOT-22367 


References: - 
1. Hill's Letter ref. PEG-1155-93M-CN-HI-BOA-LET-JB-0164 
2. Hill's Letter no- PEG-1155-93M-CN-HI-BOA-LET-JB-0205 
3. Contractor's Transmittal ref. 93M-BOA-NAT-LOT-22367 
Dear Sir, 


We note that the below shop drawings (in the Annexure) were uploaded on Aconex with status "closed". 
We note that there are some comments within the drawings needed to be addressed before commencing 
the site work. 


The comments on the shop drawings as per attached annexure. 
The Contractor is advised to correct the above into the shop drawings before any issuance to his site staff. 


The Contractor is hereby further notified that in any such eventuality of rework, dismantling of constructed 
structure on account of such omission on the part of Contractor, it will be to Contractor's account and we 
re-iterate that any deviations from the approved drawings will triggers withholding from the upcoming 
payments pursuant to Sub-Clause 14.6 (b) of Conditions of Contract. 


For and on behalf of 
Hill International (Africa) Ltd 


ІШ 


Matt Oakley 
Project Director 
Attachments: 
1. Non conformities table. 
2. Stamped Drawings listed in the attached "Comments table". 
Initial /reviewed by: ES 
Reply Required:( ) Yes (Х) No 


Cc: NAT 


93M-BOA-NAT-LOT-22367 


S.No. 


Drawing no 


Non-Conformity 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40001-B 


Approval is subject to approval of coordination package between 
multi-discipline. 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40002-B 


-For the GA drawings there should be a connection drawing for 
all details of the submittal. 

-For the stairs drawings the full details and levels of the stair shall 
be shown and the spacings between the handrail pipes also. 

-For the treads of the stairs there shall be a clarification for it's 
connection with the steel. 

-Full weld details are missing in the whole submittal that should 
be added and clarified in the connections drawing. 

-All assembly names should be updated to be as same as their 
reference assemblies from LOT-11284 so it can be checked. 


93M-0473-ACC-60L0O0-DWG- 
40003-B 


-Horizontal axes and it's spacing should be added to every plan. 
-Profiles of each member should be added in GA drawings. 
-Level of plan should be added on the drawing. 

-Dimensions and axes are not matching with design drawings as 
shown in the snap(1). 


Jont-tanwly-Anal > 1 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40004-B 


-The elevations taken on the grid lines should show the concrete 
frames and beams to check if the steel parts are fixed correctly 
on the concrete. 


-Coordinated levels with concrete should be added to each view 
taken and also more dimensions should be added horizontally 
and vertically, as shown in the snap taken from the reference 
below(snap1), also the added levels are not matching with design 
reference. 


-Part profiles should be added to every view. 

-Dimensions are not matching with the design references as 
shown in the snap below. 

-Walkway planks shown in the snap from the 3D-View (snap 2) 
are not found in these elevations. 


Ill! Z 
ШІ 
АГ 
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-Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40002-B. 
-Recreate the view. 


N 


1755 Mew. 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40005-B 


Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DW G-40004-B. 


cr 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40006-B 


93M-0473-ACC-60L0O0-DWG- 
40007-B 


Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DW G-40004-B. 


8 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Same comments as 93M-0473-ACC-60LO0-DWG-40003-B . 
40008-B 

9 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Same comments as 933M-0473-ACC-60LO0-DW G-40003-B . 
40009-B 

10 93M-0473-ACC-6O0LO0-DWG- | -Same comments as 93M-0473-ACC-60LO0-DWG-40003-B . 
40010-B - Recreate this drawing. 

2 0 0 | | 

11 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DW G-40003-B . 
40011-B 

12 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40003-B . 
40012-B 

13 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40013-B drawing. 

14 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40014-B 


drawing. 
- Please check this clash. 


15 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40015-B drawing. 

16 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40016-B drawing. 

17 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40017-B drawing. 

18 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40018-B drawing. 

19 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40019-B drawing. 

20 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40020-B drawing. 

21 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40021-B drawing. 

22 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40022-B drawing. 

23 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40023-B drawing. 

24 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40024-B drawing. 

25 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40025-B drawing. 

26 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40026-B drawing. 

27 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40027-B drawing. 

28 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40028-B drawing. 

29 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40029-B drawing. 

30 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40030-B drawing. 

31 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40031-B 


drawing. 


32 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40032-B 


Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
drawing. 


33 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40033-B drawing. 

34 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40034-B drawing. 

35 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40035-B drawing. 

36 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40036-B drawing. 

37 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40037-B drawing. 

38 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40038-B drawing. 

39 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40039-B drawing. 

40 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40040-B drawing. 

41 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40041-B drawing. 

42 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40042-B drawing. 

43 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40043-B drawing. 

44 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40044-B drawing. 

45 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40045-B drawing. 

46 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40046-B drawing. 

47 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40047-B drawing. 

48 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40048-B drawing. 

49 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40049-B drawing. 

50 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40050-B drawing. 

51 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40051-B drawing. 

52 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 


40052-B 


drawing. 


53 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40053-B 


Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
drawing. 


54 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40054-B drawing. 
55 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40055-B drawing. 
56 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40056-B drawing. 
- Slot size should be clarified on the drawing, also the slots are not in 
the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
57 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40057-B drawing. 
58 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Slot size should be clarified on the drawing , also the slots are not in 
40058-B the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
59 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40059-B drawing. 
60 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | - Slot size should be clarified on the drawing , also the slots are not in 
40060-B the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
61 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40061-B drawing. 
62 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Slot size should be clarified on the drawing , also the slots are not in 
40062-B the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
63 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40063-B drawing. 
64 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Slot size should be clarified on the drawing , also the slots are not in 
40064-B the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
65 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40065-B drawing. 
66 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | - Slot size should be clarified on the drawing , also the slots are not in 
40066-B the same direction so please clarify the reason for reversing the 
direction otherwise update these planks accordingly. 
67 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40067-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
68 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40068-B 


drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 


69 


93M-0473-ACC-60L00-DWG- 
40069-B 


-Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
drawing. 

-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 


70 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40070-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
71 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40071-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
72 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40072-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
73 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40073-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
74 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40074-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
75 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40075-B drawing. 
-Fixation holes for connecting the frames and the planks are 
missing. 
76 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40076-B drawing. 
77 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40077-B drawing. 
78 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40078-B drawing. 
79 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40079-B drawing. 
80 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40080-B drawing. 
81 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40081-B drawing. 
82 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40082-B 


drawing. 


83 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40083-B drawing. 
84 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40084-B drawing. 
-All cantilever support details should be matching with the design 
detail as the bolts should be M14 not M12. 
85 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40085-B drawing. 
86 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40086-B drawing. 
-Bolts size should be M14 with a hole D16 as shown in the design 
reference. 
87 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | -Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40087-B drawing. 
-Same comments as 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40086-B. 
88 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40088-B drawing. 
89 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40089-B drawing. 
90 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40090-B drawing. 
91 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40091-B drawing. 
92 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40092-B drawing. 
93 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40093-B 


drawing. 


94 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40094-B drawing. 

95 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40095-B drawing. 

96 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40096-B drawing. 

97 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40097-B drawing. 

98 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40098-B drawing. 

99 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40099-B drawing. 

100 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40100-B drawing. 

101 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40101-B drawing. 

102 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40102-B drawing. 

103 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40103-B drawing. 

104 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40104-B drawing. 

105 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40105-B drawing. 

106 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40106-B drawing. 

107 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40107-B drawing. 

108 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40108-B drawing. 

109 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40109-B drawing. 

110 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40110-B drawing. 

111 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according їо the comments on the GA 
40111-B drawing. 

112 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40112-B drawing. 

113 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40113-B drawing. 

114 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40114-B drawing. 

115 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40115-B 


drawing. 


116 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40116-B drawing. 

117 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40117-B drawing. 

118 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40118-B drawing. 

119 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40119-B drawing. 

120 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according їо the comments on the GA 
40120-B drawing. 

121 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40121-B drawing. 

122 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40122-B drawing. 

123 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40123-B drawing. 

124 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40124-B drawing. 

125 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40125-B drawing. 

126 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40126-B drawing. 

127 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40127-B drawing. 

128 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40128-B drawing. 

129 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40129-B drawing. 

130 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40130-B drawing. 

131 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40131-B drawing. 

132 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40132-B drawing. 

133 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40133-B drawing. 

134 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40134-B drawing. 

135 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40135-B drawing. 

136 | 93M-0473-ACC-60L00-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40136-B drawing. 

137 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 


40137-B 


drawing. 


138 | 93M-0473-ACC-6O0LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40138-B drawing. 

139 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40139-B drawing. 

140 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40140-B drawing. 

141 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40141-B drawing. 

142 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40142-B drawing. 

143 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40143-B drawing. 

144 | 93M-0473-ACC-6O0LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40144-B drawing. 

145 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40145-B drawing. 

146 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40146-B drawing. 

147 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40147-B drawing. 

148 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40148-B drawing. 

149 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40149-B drawing. 

150 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40150-B drawing. 

151 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40151-B drawing. 

152 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40152-B drawing. 

153 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40153-B drawing. 

154 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40154-B drawing. 

155 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40155-B drawing. 

156 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40156-B drawing. 

157 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40157-B drawing. 

158 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40158-B drawing. 

159 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 


40159-B 


drawing. 


160 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments оп the GA 
40160-B drawing. 

161 | 93M-0473-ACC-60LO0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40161-B drawing. 

162 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40162-B drawing. 

163 | 93M-0473-ACC-60L0O0-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40163-B drawing. 

164 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40164-B drawing. 

165 | 93M-0473-ACC-60LOO-DWG- | Drawing shall be updated according to the comments on the GA 
40165-B drawing. 
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93M-0473-ACC-6O0L00-DWG-40016 |B2 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40082 |ЕВб B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40148 | HR25 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40017/ |B3 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40083 ЕВ? B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40149 | HR26 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40018 |В4 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40084 | FR8 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40150 | HR27 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40019 |B5 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40085 |FR9 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40151 | HR1001 B 06.09.2023 IF I 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40020 | B12 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWOG-40086 | ЕВ10 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40152 | HR1002 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40021 |P1 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40087 | FR11 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40153 |L1 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40022 |P2 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40088 | GP1 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40154 |12 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40023 P3 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40089 | GP2 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40155 |13 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40024 | P4 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40090 СРЗ B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40156 |LPL2 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40025 |P5 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6O0L00-DWOG-40091 |GP4 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40157 |LPL3 B 06.09.2023 ІШ 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40026 |P6 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40092 GT1 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40158 |SP1 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40027 |P7 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40093 |GT2 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40159 |SS1 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40028 |P8 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40094 GT3 B 06.09.2023 IF I 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40160 |SS2 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40029 |P9 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWOG-40095 |GTA B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40161 553 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40030 |P10 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40096 GT5 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40162 |554 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40031 |P11 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40097 GT6 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40163 555 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40032 |B6 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40098 GT8 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40164 |SS6 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40033 |В? Б 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40099 (679 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40165 557 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40034 |B8 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40100 НВ1 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40166 |SS8 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40035 | B9 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40101 HB3 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40167 T1 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40036 |B10 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40102 HB4 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40168 T2 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40037 |B11 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40103 | HB6 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40169 Т3 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40038 |B13 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40104 НВ? B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40170 T4 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40039 | B14 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40105 НВ8 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40171 T5 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40040 |B15 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40106 | HB9 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40172 |VB3 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40041 |B16 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40107 |HB13 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40173 VB4 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40042 |В17 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWOG-40108 | HB14 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40174 |VB5 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40043 |B18 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWOG-40109 |HB15 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40175 |VB6 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40044 |B19 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40110 НВ16 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40176 |VB7 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40045 |B20 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40111 |HB17 B 06.09.2023 IF I 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40177 | VB8 B 06.09.2023 IF I 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40046 | B21 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40112 |HB18 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40178 |VB9 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40047 |В22 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40113 |HB19 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40179 |VB10 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40048 |B23 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWOG-40114 | HB20 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40180 VB11 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40049 |B24 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40115 |HB21 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40181 |VB12 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40050 |В25 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40116 | HB22 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40182 VB13 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40051 |B26 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40117 |HB23 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40183 |VB14 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40052 |B27 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40118 | HB24 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40184 | VB15 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40053 |B28 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40119 НВ26 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40185 VB16 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40054 |B29 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40120 |НВ27 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40186 VB17 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40055 |B30 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40121 НВ28 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40187 VB18 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40056 |СНО1 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40122 |HB29 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40188 VB19 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40057 | CHQ2 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40123 | HB30 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40189 |VB20 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40058 | CHQ3 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40124 HR1 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40190 VB21 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40059 | CHQ4 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40125 | HR2 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40191 VB22 B 06.09.2023 ІН 

93M-0473-ACC-6OL00-DWOC-40060 |CHQ5 B 06.09.2023 ІН 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40126 НЕЗ B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-60L00-DWG-40192 al B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40061 | CHQ6 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40127 HR4 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40193 р1 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40062 |CHQ7 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40128 HR5 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40194 | p2 B 06.09.2023 IFI 

93M-04/3-ACC-6OL00-DWG-40063 | CHQ8 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40129 HR6 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40195 | p3 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40064 | CHQ9 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40130 НЕТ B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40196 p4 B 06.09.2023 IFI 

93M-0473-ACC-60L00-DWG-40065 | CHQ10 B 06.09.2023 IFI 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40131 | HR8 B 06.09.2023 IFI 
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Tekla Structures 


-For the GA drawings there should be a connection 
drawing for all details of the submittal. 

-For the stairs drawings the full details and levels of the 
stair shall be shown and the spacings between the 
handrail pipes also. 

-For the treads of the stairs there shall be a clarification 


for it's connection with the steel. 

-Full weld details are missing in the whole submittal 

that should be added and clarified in the connections 

drawing. 

-All assembly names should be updated to be as same | CROSSOVER SWITCH SIDE 
as their reference assemblies from LOT-11284 so it — 
can be checked. 
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Tekla Structures 


-Dimensions and axes are not matching with design 


should be added to every plan. CD) 
-Profiles of each member should be 
added in GA drawings. "m 
-Level of plan should be added on 
he drawing. 2551 3000 3000 3000 3000 3000 2551 3000 
T4 
REVIEWED WITH ЕЕ 
СОММЕМТ u ë g 
MONORAILS PROJECT ERT (Y) 
- ГЕ ЕРІ Ë FR1 E FR1 nn CO 
TIN E Je E * Ы 
ВЕ © 
m 
| ШІ АН А12 AE == | ү ив АШ {чї AE 
Š == T IE UM КЕЗМ WE EN МДМ 
= NM _ | 9 JU, Ac ЫҚ ЫҢ EM 
ls ПЕ u ll B6. B6 B6. iu ts 
alse ПЕ | | |g 
| В20 || ' | 
i FR4 FR4 | ЕВ4 
| FR4 
ay at | |; B22; LPL2 FRI 11 
E сі: ЕШ [E L НВ13 (8) САР 551 | [== 
тато тау | hou Е "n МЕНЕЕ 
n" 2; | = i É Ç H ДИ 
Ў i | ali] of = 3 я D 
= 5 e HB24 
© Es Ж Z< 5 
s 1: i г ДЕ d» 
ИМ NN af = Se x iE SS2 
iti Pu | 1 se У WI E — 
РА fel | т. г. EAU | 
T um LER ii Т "7 |ЕМЗ 
ih 3. “Су Б 557 Б y | (CN 
| “ERA т | [FR4 = Т ТЕН4 | | 
ті == == 
| || 1828 B22 j| EMe I 
ЕМІ | 
| | 
ү E | E 1 үн 
Í | [| | | 
Em Е тЇ mun ҮШІ! т] e | 
сч i + і Mi : | М M : & 
E (Y) : |+ É + + | + P А] 
= т ш— мм = О т Ae Te 4 il Ë t Ë 
m ТІ . Q в Г B6 B6 | Be | 
Í B . i | b | | 
| = 
LO \ e 
LO =T 
| ==) | | 1 1 \ 
сы сі | = 4 NM |. ү 
£ = K ШТ B15| ff TE fii т (EY 
T ЕНІ Zi rN |6: 
u со ШЕ FR6 и ЕВ7 Ре FR6 + 3 ERS | 
i _. ШШ B21 mer 
ЕР — ар ІНЕ z HJP г c4 K | 
Snap(1): Drawing no. П В В15 HB13 Tee 1 Hes, | Вә 
93M-0473-INN-000PW Tasa Leber. | s 
-DWG-10023. B ІМ [558] 47 TN Мы / 
m 5 x / 
© СГ) =| HBI9| // | < 2 8 
о о S E @ 
(Y) і © m] и Si ne и X 
c1 | By < / + / 
| em EPA / | < / 
ШЕ” Ri РК ik А á | 4| № ч = 
58 - |HB18 1 
SS6 LPL2 ІРІ2 i “Ay. 
| 


Steel Plan | 
GENERAL NOTES: СЕС ЕИЗ 6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL KEY "Na li d att к Het POR [IDRAWING TITLE 
93M-0473-INN-000PW-DWG-40000 /TR.NO : 10-TX01745 | | | | | ; | ] | 
1.ТНЕ DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. | D | carn H | ӨТН OF OCTOBER MONORAIL 
93M-0473-INN-000PW-DWG-43434 /TR.NO : 10-TX01745 \ aca | Steel Р!апОЗ 
2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. a a \ n — is hoor Grose over cian 
3 93М-ВОА-МАТ-10Т-11285 alid алада аһы! E —cTTT 1 ORASCOM E. TRAN E POR TATION 
3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY и. — пик 2%. Жи —  — - - — T 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. xa», Hill International СЕ | pE: Е 8 Ë 5 2 5 
' ; О = i а 
7 The Authority Consultant Main Contractor Structural Designer a EE = 2 се 
8 B 06.09.2023 AN M.M B.K ISSUED FOR INFORMATION ІН 
9 А 24.10.2022 AN MM BK ISSUED FOR INFORMATION Iri оз MO4 73 АСС бО Т о/о DWGA4oOOoO3 


Tekla Structures 


-[he elevations taken on the grid lines should show the concrete frames 
and beams to check if the steel parts are fixed correctly on the concrete. 
-Coordinated levels with concrete should be added to each view taken and 
also more dimensions should be added horizontally and vertically, as shown 
in the snap taken from the reference below(snap1), also the added levels 
are not matching with design reference. 


-Part profiles should be added to every view. 

-Dimensions are not matching with the design references as shown in the 
snap below. 

-Walkway planks shown in the snap from the 3D-View (snap 2) are not 
found in these elevations. 

-Same comments as 93M-0473-ACC-6OL00-DWG-40002-B. 
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Same comments as 
93M-0473-ACC-60L00-DWG-40004-B. 
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the GA drawing. Mark Profile GRADE NO. Length Area Weight 
| - W100 RHS 300*200*16 S355JR 1 10667 10.56 1254.09 
REVIEWED WITH 
COMMENT W118 SHS100*10 S235JRH A 122 0.04 2.61 
MONORAILS PROJECT 
| ñ W127 PL24*400 $355JR 2 460 O.41 34.67 
W128 PL12*110 $355JR 2 280 0.06 2.60 
W129 PL12*80 $355JR 2 280 0.05 1.82 
W130 PL12*112 $355JR 2 280 О.О7 2.67 
W131 PL12*78 $355JR 2 280 0.05 1.75 
W164 PL6*190 $355JR 2 290 O.12 2.60 
W190 PL12*260 $355JR 4 350 O.20 8.57 
Total 13.01 1391.00 
10679 
6 10667 6 


36 280 1100 280 4788 280 1090 280 2533 
WIE TE TIT Li 
176 1380 5063 1380 2668 | 
2 2 
f x 
f 2 
2 n Й 
9950 190 180 358 f ; 
W127 6*D22 М/127 6*D22 f 7 
© $ Ф Ea 4 К Le 
= : "a a | ° 8 ` 
wa w — — ws + | d | 6 r— - = — r——À — EE mE © + ф- {| 
| | en 2222222227 
4392 179 5462 179 455 | x | ? 
NE ? 2 
4309 180 | 180 5999 Z i f 
B Й d 
| x 
© © Й Й 
q q ; / 
АҒАҒА DXX = А27 f А 
[ f [ f ‚ — EFE 
f 2 in 
f г | 
f й | Z ——— 
f d 2 2 = ———— 
— f : р — LL 
f А Й б | - 
б Е Ј : | 2 | а | н | : ‚9 
1 REQUIRED AS DRAWN MARKED B5 I Engineering Unit | 


REFERENCE DRAWINGS 


DRAWING TITLE 
6TH OF OCTOBER MONORAIL 
SHOP DRAWING FOR LINE SEGMENT (LOO) 
Cross Over Stair 


HANGER: B5 


6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL 


\ 


1412340 2:241 at all ЕЗ: 
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS y 
(МАТ) J+ 


G EN E RAL NOTES ' 1 93M-0473-INN-000PW-DWG-40000 /TR.NO : 10-TX01745 


1.THE DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. ae 
93M-0473-I NN-000PW-DWG-43434 /TR.NO : 10-TX01745 
2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. 


AOHStreictro 


2 93M-BOA-NAT-LOT-03836 
3 93M-BOA-NAT-LOT-11285 
4 93M-BOA-NAT-LOT-19653 
5 


Ov NSPORTATION 
LAIN L TIONS 
VRS тағалы. EIN 
OEMS түстен ERIE EINE 


Cone > 


3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. 


NON 
^» Hill International 
The Authority 


Initiator 
Revision 


Structural Designer 
B 0689.2023 AN M.M B.K 
A 2480.2022 AN M.M B.K 


Consultant Main Contractor 


ISSUED FOR INFORMARON 


ISSUED FOR INFORMARON 


O 
UJ 


Drawing shall be updated according to the comments on MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY Mk'DB12 
the GA drawing. Mark Profile GRADE қо. Length Area Weight 
hse ч W97 RHS 300*200*16 S355JR 1 10667 10.56 1254.09 
REVIEWED WITH 
COMMENT W127 PL24*400 $355JR 2 460 O.41 34.67 
MONORAILS PROJECT 
= W132 PL12*108 $355JR 2 280 0.06 2.54 
W133 PL12*82 $355JR 2 280 0.05 1.88 
W134 PL12*123 $355JR 2 280 O.O7 2.94 
W135 PL12*67 $355JR 2 280 O.OA 1.47 
W162 PL10*105 $355JR 4 230 О.О6 1.90 
W164 PL6*190 $355JR 2 290 O.12 2.60 
Total 12.28 1353.85 
10679 
6 10667 6 
O < O 
B — — — __ _ — _ B D D » 
O O 
СО СО 
(N (N 
m EN Ба . W164 
) ! u | А 
2 D 
E] b 17 2 
9948 180 180 359 
184 | 1376 | 5063 | 1380 | 2665 
W127 W121 6*D22 
6*D22 
+ © -@- Es 
Ф $ 
СО 
© Жж 
@ 
(N 
m ` 
С) = = -«- 
4393 179 5460 179 457 
| | 
4309 180 180 5998 
O 
N 
Та 3*D22 
ГМ 
e 
LO) 
N 
CIN © 
0d V | © 
ГМ 
= 0 
[Те] 
ГМ 
160 - | : coss wa - = 
| 6 October: Monorail! 
| -Engineering Unit 
1 REQUIRED AS DRAWN MARKED B12 lis Engineer | Ü | | 


REFERENCE DRAWINGS 


DRAWING TITLE 
6TH OF OCTOBER MONORAIL 
SHOP DRAWING FOR LINE SEGMENT (LOO) 
Cross Over Stair 


HANGER : B12 


G E N E RAL NOTES " 93M-0473-INN-000PW-DWG-40000 /TR.NO : 10-TX01745 


1. THE DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. ae 
93M-0473-I NN-000PW-DWG-43434 /TR.NO : 10-TX01745 
2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. 


НЕС) | 


6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL [ "Na lid 


N | = 


INN OQ va __ TATION 


LINE = ONS 


10144 


2 93M-BOA-NAT-LOT-03836 
3 93M-BOA-NAT-LOT-11285 
4 93M-BOA-NAT-LOT-19653 
5 


наше" Е E B 
(NAT) 2 


3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. 


Che Arab Contractors 
(хаме Meme Ow A ( 


NON 
^» Hill International 
The Authority 


Initiator 
Revision 


Consultant Main Contractor 


ISSUED FOR INFORMARON 


ISSUED FOR INFORMARON 


O 


MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY MK'DP1 


Drawi hall b dated ding to th | 
m — W99 RHS100*10 S355JR 1 2431 0.98 68.70 
REVIEWED WITH 
COMMENT W163 PL20*150 S355JR 1 230 0.08 5.42 
MONORAILS PROJECT 
! - W165 PL20*170 S355JR 1 230 O.O9 6.14 
W168 PL12*80 $355JR 1 120 0.02 О.ОО 
W172 PL12*161 $355JR 2 313 O.07 2.79 
Total 1.32 86.76 
2471 90 
20 2431 20 
W168 ` ra © 
x 2*D22 B CO 
pa (Y) 
W 99 М © о 6 cO o 
A 
ыч T 
(W165 ` 
| 060 | 
x SE ll 
C Е 
202 61 1904 61 203 00 . 
O 8 СО 
СО (Y) 
к 2*022 2*022 Si РА 
№172 - m < W172 pos 2*D18 
“Т “Т 50 
CN CN 
r4 сч 
(е В 
сч 


2361 


m 
© 


ENERAL NOTES: 


1. THE DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. 


2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. 


3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. 


1 


1 


93M-0473-INN-000PW-DWG-40000 /TR.NO : 10-ТХ01745 
TO 
93M-0473-INN-000PW-DWG-43434 /TR.NO : 10-TX01745 


2 


93M-BOA-NAT-LOT-03836 


3 


93M-BOA-NAT-LOT-11285 


4 


93M-BOA-NAT-LOT-19653 


5 


REQUIRED AS DRAWN MARKED P1 


6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL 


\ 


жайра амы | 


= 
= 


=@ 
xu» Hill International 


he Authority 


Consultant 


Main Contractor 


-Engineering Unit 


LPP RIL IR ERR EIS 


РСТ 7 Е 


Structural Designer 


6 October: Monorail 


DRAWING TITLE 


6TH OF OCTOBER MONORAIL 


SHOP DRAWING FOR LINE SEGMENT (LOO) 
Cross Over Stair 


WALK WAY : P1 


Initiator 


Revision 


O 


UJ 


Drawing shall be updated according to the comments on MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY MK'DP2 
he GA drawing. Mark Profile GRADE мо. | Length Area Weight 
| 7 W102 RHS100*10 S355JR 1 1173 О.46 32.32 
| MONORAILS PROJECT W185 PL20*250 S355JR 1 13O O.O8 5.10 
== 1265 W190 PL12*260 S355JR 1 350 0.20 8.57 
W232 PL12*175 S355JR 1 238 O.O6 2.43 
Total O.80 48.42 
(A (A 
U U 
Б š 
* 
20 4*D18 5 
i mn 
p p 
(Y) LA 
N + СО 
= C m 
«p SZ 
x 
ЕО я 
С 


2*D22 


В В 
E 247 51 3/6 


72 1173 20 e , 022 


^y 
99 


Ch 
XL 
ys 
x 
XL 


W 190 


4 


6 October:Monoraill 
1 REQUIRED AS DRAWN MARKED P2 | | -En ineering Unit x 


REFERENCE DRAWIN ' " | LAT | 
ENERAL NOTES: ~ gan 0475-NN-000PW-OWG-<40000 TR NO 107501748 6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL zw aP n "ШОП! PEA STORER NONGHAIL 


1. THE DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. es \ | | VA wi | А реа. SHOP DRAWING FOR LINE SEGMENT (LOO) 


93M-0473-INN-000PW-DWG-43434 /TR.NO : 10- TX01745 
Cross Over Stair 


2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. 2 93M-BOA-NAT-LOT-03836 
WALK WAY : P2 


3 93M-BOA-NAT-LOT-11285 8184) алада аЛ 


H 
ij 


3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY 4 93M-BOA-NAT-LOT- 19653 ш E A. — 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. ani a P2078 


ИСУ «Б 
: xs» Hill International | 
he Authority Consultant Main Contractor Structural Designer 


Initiator 
Revision 


С) 
UJ 


Drawing shall be updated according to the comments on MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY МК'ОРЗ 
the GA drawing. Mark Profile GRADE мо. | Length Area Weight 
| psi uoo | W103 RHS100*10 S355JR 1 1173 O.46 32.31 
eri JECT W185 PL20*250 S355JR 1 13O 0.08 5.10 
" W190 PL12*260 5355ЈК 1 350 O.20 8.57 
W232 PL12*175 S355JR 1 238 0.06 2.44 
Total O.80 48.42 
73 1173 ү © 9 “7 4*D22 
“Т AC a 
201 972 kA С? 
СО 
= 
2*D 22 К 
2232. {у Е 
ЖЕ МЕ 


48 
qp 
qp 

A 


N W103 0 90 | 
140 140 
4*D 18 
A А 
А sepe | ep in 
LJ CIN = 
+ Z д 
(Y) 


« 
ЖЕ 


251 922 


^y 


4 


6 October: Monorail| 
1 REQUIRED AS DRAWN MARKED P3 | | -En ineering Unit x 


| 6TH OF OCTOBER CITY RAIL TRANSIT MONORAIL . aP PUNG фры DRAWING TITLE 
CNERAL МОЕ BI Г neu ut 6TH OF OCTOBER MONORAIL 


1 93M-0473-INN-000PW-DWG-40000 /TR.NO : 10-ТХ01745 
1. THE DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL (IN MILLIMETERS), U.N.O. nm"———— N | va x =s | w. SHOP DRAWING FOR LINE SEGMENT (L00) 
\ | | Cross Over Stair 


2.WELD SIZESHALL BE AISC MINIMUM OF 6 mm UNLESS NOTED OTHERWISE. 2 93M-BOA-NAT-LOT-03836 
WALK WAY : P3 


3 93M-BOA-NAT-LOT-11285 8184) алада аЛ 


Ë 
3.ALL FIELD WELDS SHALL BE INSPECTED PER QUALITY 4 93M-BOA-NAT-LOT-19653 ш of — Е 
5 =— ° ° Dy ut Conan = анына анның 
ASSURANCE AND SPECIAL INSPECTIONS. x» НИ International 


he Authority Consultant Main Contractor Structural Designer 


Initiator 
Revision 


С) 
UJ 


